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INTRODUCTION 
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A Final Review presentation for the K5C Orbital Transfer Vehicle Launch Operations 
Study was made at KSC on Jan 31, 1986 and at MSFC on Feb. 13, 1986. The 
presentation material used at the MSFC presentation is included with this volume as 
Appendix A. The cover sheet carries the date of the MSFC meeting but the charts 
inside the package reflect the first presentation date. Attendance lists for those 
meetings are included in this volume as Appendix B. 

The final vehicle configuration for the KSC OTV Launch Operations Study was to have 
been established by the OTV Study contractors working for MSFC. Since the MSFC 
Studies did not arrive at a single vehicle configuration, the KSC Study Team 
developed a Reference Configuration to be used for the Study. The primary purpose of 
the Study was to evaluate the impacts of the OTV program on the KSC facilities and 
launch operations (people, processing times, GSE and possible technology 
applications) as conducted from either launch site (KSC or the Space Station). 

In this overall framework, the Study would: 

1. Identify the impacts the OTV configuration would have on the respective 
facilities, GSE, and manpower required to accomplish pre-launch, launch 
and post-launch operations for either the Ground Based (KSC) or the Space 
Based (Space Station) missions. 

2. Identify the operational aspects of processing, maintaining, refurbishing 
and providing spares support for the OTV. Analyze the requirements to 
determine cost drivers and work with the responsible Center/contractor 
to minimize the impact. 

3. Identify any new approaches to launch operations that must be 
implimented for Space Based operations. Show which of the approaches can 
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first be used on the ground to steamline Ground Based operations. This will 
allow for the development/demonstration of Space Based operational 
activities on the ground and provide for an orderly transition of those 
practices from Ground Based to Space Based operations. 

Other products coming from the Study were: 

1. An in-depth Test Philosophy for Ground and Space Based OTV operations. 

2. The initial development of an engineering tool, the Automation Technology 
Knowledge Base (ATKB), for use in the identification of new technology 
that could be applied to OTV operations (or any other highly automated 
activity). 

3. The identification of the need for "commonality" of sub-system elements 
used in the development of space hardware (OMV, OTV, Space Station). 

TEST PHILOSOPHY 


An over-all Test Philosophy as developed for this Study, is shown in its entirety in 
Appendix A, Section 2, starting at page 40. Its primary objective is to establish an 
operational baseline for activity that would deliver a vehicle that is: in compliance 
with engineering configuration requirements; meets all performance requirements; 
is mission-ready; and accomplish all this with a reduction in the manpower and 
time required at either launch site. This reduction in overall costs for the 
recurring vehicle processing will require an extensive application of new technology 
and some "new approaches" to launch site processing operations. 

The over-all Test Philosophy consists of several parts: 

A Launch Base Credo developed to highlight the particular items of basic 
interest to the launch site. 

A Test Philosophy section sets down the basic philosophy developed to control 
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the test program. The program will demonstrate that the vehicle meets 
engineering configuration and performance requirements, reduces 
processing flow times, and thereby reduces overall operations costs (by 

reducing the supporting manpower) thru the application of technology 
advancements. 

A Criteria section establishes the Launch Site requirements on the designer for 
the vehicle capabilities that are needed for operations. These requirements 
include a vehicle self-test system capable of performance evaluation, fault 
detect ion/fault isolation to the ORU, self-test software that is independent 
of mission software and continuous status checks of all redundant, on-board 
hardware. The need for a Protoflight vehicle (subsequently refurbished to 
flight hardware) for verification of transportation system(s) and facility 
activities as well as use as a personnel training and certification tool is 
also presented. 

A Test Approach section that, in general, lays out several points to be 
accomplished throughout the Test Flow development. This part of the 

philosophy was developed with the assumption that all the above criteria 
requirements had been met. 

The vehicle flight systems will have a very high degree of reliability, with a 
built-in, self-test system having the capability to conduct an automated, 
self-controlled system evaluation. With the bulk of the checkout capability built 
into the flight hardware, the equipment must be as reliable as the state-of-the-art 
can provide. The OTV Control Station and other Ground Support Equipment (GSE) 
must maximize the use of the automation technology developed, used, and provided 
by the vehicle designer(s). 

Test and Operational planning for the Prelaunch, Launch, fiission/Recovery and 
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Maintenance/Refurbfshment operations must maximize the use of the autonomous 
system(s) operational and evaluation capabilities provided by the vehicle, GSE, and 
Space Station Accommodations designer(s). 

Equipment commonality for Space Station, OMV and OTV programs, while not 
currently mandated, is very important. Requiring sub-system elements of equip¬ 
ment used by the Space Station, OMV, or OTV to be interchangeable will reduce 
extensive duplication at both launch sites (KSC and at the Space Station) in many 
ways. 

Sub-system installation and checkout activities would be simplified for 
follow-on copies of “like" items not only because only one "first set” of 
installation documentation would have to be developed but also because the 
crew “learning curve" process should significantly reduce the time required 
to install, checkout and/or use the follow-on units.. 

Spares provisioning costs would also be reduced because of the lower number 
of spare units required. That item by itself provides additional savings 
because of the reduced requirements for spares storage space and 
accountability activities. At the Space Station, especially, both space and 
time are premium items so this item alone is a significant Program cost 
saver. 

An additional, intangible benefit of commonality (or interchangeability) is that 
as more people use an item, changes will be identified that will optimize 
and improve that unit for all users. 

The vehicle must be able to perform a self test (evaluate mechanical, electrical and 
electronic systems) in an autonomous fashion and conduct a mission readiness 
analysis of the flight systems. It must be able (thru fault detection and isolation 
routines) to isolate problems to the ORU level and report these problems to the 
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OTV C5-G (or”-5") for verification and corrective action. Redundant, on-board flight 
hardware will be under continuous, routine self test to verify the health and status 
of the redundant units. The self test and fault isolation software must be 
independent of the replacement ORU's and/or the mission peculiar software. 

Physical interfaces must be simplified to the maximum extent possible. Mechanical 
connection of the spacecraft to the OTV must be accomplished by a remotely 
controllable latch system. All ORU's should be designed in such a way that all 
physical connections (electrical and mechanical) are accomplished (completed) 
when/as the package is “installed for use". 

A protoflight vehicle (later refurbished as flight hardware) will serve many 

purposes without actually requiring a separate ground test vehicle. The vehicle will 
be used to: 

1. Verify transportation and handling (T & H) techniques 

2. Validate the T & H equipment and procedures 

3. Verify the physical fit of the vehicle into the facilities/test stand(s) 

4. Verify GSE hook-up (cable lengths/routing/signal & power capability) 

5. Verify compatibility of the vehicle /GSE/test stand(s)/OTV CS-G 

6. A training tool for: 

a. Personnel training/certification 

b. Validation of mechanical assembly procedures 

c. Certification of the automated system(s) at the launch site 

d. Implementation/validation of new, automated management 

control and reporting systems. 

All of these activities being worked out before the availability of flight hardware 
at the launch site will help get those kinds of problems resolved and the launch 
crew trained/certified before the "time critical" prelaunch processing of sensitive. 
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“flight certified" hardware at the launch site. Operational crew familiarity with 
the vehicle T & H requirements, the T & H equipment, and the flight hardware and 
its performance (operation) will significantly reduce the potential for "human 
error" in all facets of vehicle operations. 

The vehicle hardware, upon its arrival at the launch site, will be processed using 
standard techniques, equipment and processes for off-loading, receival, inspection 
and assembly. Existing KSC contamination control practices and safety 
requirements for hazardous operations will be followed. 

A dedicated OTV processing facility (OTVPF) is desirable because the moves 
between facilities can be eliminated. There is a considerable savings in the overall 
crew time allocated to a move as well as a reduction in the risk to flight hardware 
that must always be factored into any handling operation, change of processing 
location, etc. Each move would require: 

1. Disconnect from a test stand 

2. Lift the vehicle out of the test stand and install in a transporter 

3. Move to another site 

4. Remove from transporter and install in the test stand 

5. Hook-up and verify all external connections 

6. Run the test 

(for example: cryo load/off-load and then clean/purge the system) 

7. Evaluate test results 

8. Remove vehicle from test stand and install in transporter 

9. Move to next test location 

10. Clean both transporter and vehicle to acceptable levels 

11. Move the transporter and vehicle into the clean room 

12. Remove from transporter and install in the test stand 
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13. Connect umbilical(s) 

14 Verify connection(s) 

15. Ready to continue operations 

As can be seen from the above, items 1 through 5 and items 8 through 15 would be 
unnecessary if the total ground activity could be accomplished in a single facility. 

While a dedicated facility appears to be the best choice for the OTV program at this 
point in time, it is recognized that past Programs have provided many of the 
facilities needed at the launch site in a variety of other, smaller facilities that are 
scattered around both KSC and CCAFS. It is certainly possible to break the 
processing flow into many smaller parts to utilize these facilities. That approach; 
however, would cause a wide difference from the processing flow that is expected 
to take place at the Space Station. This approach is; therefore, undesirable for the 
OTV ground flow because not only is it more time consuming (and expensive) but 
even more importantly, the direct translation of facility-oriented practices from 
the Space Station to ground operations, or vice versa, could not then be 
accomplished/correlated directly. The way the Space Based job was to be 
accomplished on Earth could require several, analytical adjustments before any 
meaningful correlation between the two activities could be made. 

At the time that firm Program schedules and facility requirements are available, a 
series of Trade Studies should be conducted for each activity. The number of times 
an operation has to be conducted, the cost of special equipment (plus possible 
facility upgrading modification costs) and the manhours required in that operation 
should be "traded" against the cost of providing that capability initially as a part of 
the dedicated OTV facility. The combination of resulting Trade Studies should 
determine the most cost-effective way to proceed at that time -- separate facility 
elements for each activity, or a single facility where all the activities in the trade 
studies can be accomplished. 









Each flight vehicle, Ground Based or Space Based, will be assembled in the OTVPF. 
No ORU or sub-system level tests will be performed at the launch site (those tests 
will have been run by the contractor prior to delivery). System level tests will 
verify the integrity of the flight vehicle and verify flight worthiness. Tests will 
be initiated from the OTV Control Station (OTV CS) and controlled by the 
autonomous, OTV on-board system. Test status and problem identification will be 
reported to the OTVCS for verification (and remedial action if necessary). 

Vehicle inspections, once final assembly is completed, will be conducted by remote 
scanning and imaging systems to the maximum extent possible. Some items like 
engine nozzles, thermal protection tile repair, etc. may always require some degree 
of physical access and final inspection prior to use (even at the Space Station 
launch site). 

One cryogenic load test will be conducted per vehicle to validate cryo system 
integrity (not a load test before every flight in accordance with the current -1986- 
practice). Even this test should be driven back to the contractor facility to reduce 
the facility and manpower requirements at the launch site by eliminating this type 
of "one time per vehicle" test. Providing this facility at the launch site will 
present a high cost facility and equipment item with a very low use rate in the KSC 
inventory of facilities. In addition, the facility would require an intensive 
maintenance activity through long, otherwise inactive, periods between operations. 
The materials and integrity of the cryo seals, tanks, plumbing and quick-disconnect 
systems will have to meet high reliability requirements if only limited cryo 
system integrity testing is to be required during the vehicle lifetime. Systems 
capability must be available before this objective can be realistically imposed on 
the Operations arena. 

The OTV-CITE interface test will verify compatibility of all OTV-Orbiter 
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interfaces required to support I) Orbiter launch, 2) OTV deployment and 3) OTV 
retrieval in LEO in an off-line facility at KSC prior to the payload being moved to 
the Pad. Since the OTV is reusable, and the CITE test is a design compatibility 
validation test; this test will be run on the Protoflight vehicle (if all electronics 
and avionics are available) and on the first flight vehicle only. 

An RF End-to-End test will be run on the Protoflight vehicle and on the first flight 

vehicle to verify the operational readiness of all links, in all modes. This test will 

demonstrate that all Data Processing Centers can process their part of the data 

and/or transmit (ship) data to each other as required to meet all the operational 

support requirements (prelaunch, launch, mission, recovery and refurbishment 
activities). 

RF tests on subsequent vehicles will be limited to those links in use between the 
OTV and the OTVCS-G that are used for normal checkout. Since these links were 
also a part of the original End-to-End test, the fact that they are operational would 
indicate that the vehicle data is getting into the system properly. The operational 
readiness of the other individual parts of the network will be left to those 
normally responsible for their own system 0 & M. 

No tests will be conducted in the RSS. The RSS will be used as an interim handling 
station to move the payload (OTV/SC) out of the canister and into the Orbiter 
payload bay. It is entirely possible that the SC may have additional work that will 
have to be done in the RSS that cannot be done in an off-line facility. Those 
requirements will be worked on a case-by-case basis with the individual Programs. 
This type of activity; however, will be considered as an exception to the norm. 

The facility design will utilize standard services to the maximum extent possible; 
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ie, cranes, power, communications, environmental controls etc. The workspace 
will be primarily a large-volume space that can be readily adapted to other uses 
like: multiple vehicles in flow, a combination of ground based and space based 
vehicles being processed (in sequence or in parallel), or for use by other programs 
(like an OMV) when not required by the OTV. 

The facility should be able to accommodate hazardous vehicle processing to 
eliminate a variety of moves to other facilities for such items as ordnance 
installation and removal, RCS system processing, cryo load (if required), or other 
— depending upon the specific system requirements in the final configuration of 
the OTV. 


FLOW DIAGRAMS 

A series of flow diagrams were developed to show the vehicle processing flow 
developed to support OTV operations for a total processing cycle. Two types of 
flows are presented in Appendix A, starting at page 58. The Ground Based flow was 
developed first. As shown, the flow was broken down into the major elements of 
preparation, integration, launch, mission and recovery, and maintenance and 
refurbishment operations. These elements were then expanded into 39 basic tasks 
to reflect all activities from initial assembly thru the mission, maintenance and 
storage cycles. When the vehicle was finally placed in the storage cycle, it was 
ready and waiting for the next mission call-up. This was still not to the detail 
level that would support the definition of requirements for facilities, manpower, 
processing times and technology definition. 

Additional expansion of each task by use of supporting subtasks provided task 
definition at a level that did support development of the above requirements. 
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In all, there are 138 subtasks identified for the Ground Based Flow. The flow 
diagrams have several special items identified -- some tasks would be deleted 
entirely (depending upon the acceptance of some groundrules), some tasks would be 
used the first processing time only for each vehicle and some tasks (like the CITE 

test for example) would be run only once in the program as a design compatibility 
validation test. 

Several of the Ground Based flow activities are also required in the flow developed 
for the Space Based operation, and these are identified by a darkened triangle in the 
upper righthand corner of the major task box(es) on the Ground Based flow. There 
are only 73 subtasks required for the Space Based flow. 

A definite effort was made to use the same basic task number for similiar tasks in 
the Ground Based flow and the Space Based flow. If the task is identical, it will 
bear the same subtask number in either flow. If the task is part of the general 
task, but is slightly different, it will have the same main (or primary) number with 
a different subtask identifier number. For example: In task 34 -- the first activity 
is to move the vehicle into the OTVPF. The subtask number for the Ground Based 
flow is 34.0100 but in the Space Based flow the number is 34.0150. Review of the 
two sets of RIS's (requirements pages) show that the move on the ground is 
accomplished with a ground transporter and a tug but at the Space Station the move 
is accomplished by use of the MRMS (a capability that is provided at the Space 
Station only). Differences in the tasks at the two locations are shown in a similar 
manner on all of the Resource sheets. In this manner, identical tasks could be 

compared exactly and others could be correlated to each other for operational and 
analytical purposes. 

The test boxes in the Space Based flow, since they use the same basic numbering 
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system established for the Ground Based flow, do not necessarily flow in numerical 
sequence. This is because either the environment or the accommodations provided 
at the Space Station are different from those on the ground. For example, the cryo 
storage tanks are built into the "tower" structure of the Space Station adjacent to 
the OTV Hangar. The vehicle therefore, would be loaded with cryos before it was 
moved out of the hangar to the “launch site” selected for the Space Station rather 
than loading the flight cryo tanks at. the launch site as would be done in the ground 
flow. 

Optional flow paths that deleted certain activities or entered the flow at different 
places on subsequent iterations-- depending upon the groundrules — are shown on 
the flows along with some additional cautions, comments, and concerns. 

As shown later in the manpower review section, a series of sets — numbers, 
requirements, facilities, or whatever, could be arrived at depending upon the 
groundrules imposed. The four sets selected in the manpower section for 
comparison were: 

1. The First Flow — the total flow as shown in the Ground Based flow. 

2. The Nominal Flow -- The First Flow with the moves to.the cryo facility 

and back to the OTV/SC Integration facility deleted (the 
dedicated facility used as the OTVPF would accommodate both 
hazardous and integrated operations within the same facility 
and; therefore, make the move unnecessary). 

3. The Recurring Nominal Flow — subsequent iterations/uses of the 

Nominal Flow for the same vehicle deletes initial R & I, initial 
assembly and checkout, cryo load and CITE tests. 

4. The Factory Assembly/Checkout -- the final assembly and checkout 

would be accomplished at the factory by the contractor 
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(including the cryo integrity test) so that all initial assembly 
and checkout activities shown on the First Flow would be deleted 
from the activities to be accomplished at the launch site. 

RESOURCE IDENTIFICATION SHEETS (RIS's) 

The Resource Identification Sheets (RIS’s) were used to collect the information 
required to detail crew size/skills, time to complete, facility requirements, and 
GSE/STE for each of the individual subtasks for both GBOTV and SBOTV 
configurations. See Appendix A, pages 71 thru 73 (3 pages), for a typical Ground 
Based RIS or pages 74 thru 77 (4 pages) for a typical Space Based RIS. 

As the RIS information was compiled and fed into the common data base, reports 
were generated and reviewed by experienced operational personnel to verify data 
integrity. Any corrections or additions were then fed back into the data base and 
the reveiw process iterated until the data satisfied the operational personnel. 

This data was then used as prime information to generate reports detailing 
Manpower, Facility and Equipment requirements, and related Automation Technology 
for the defined processing flow. 

The Manpower reports (see Appendix A for details as shown in Section 7, pages 104 
through 164) provide summary and supporting details for crew size/skills, serial 
time-to-complete each subtask, and total manhours required to complete each 
subtask as grouped by operational phase -- Preparation, Integration, Launch Ops, 
Mission/Recovery, or Maintenance/Refurbishment. 

The facilities resource(s) reports reflect the details of the facility capability 
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required to ensure support for each individual subtask, and include such items such 
as: physical size for airlock doors,the airlock itself, the highbay work areas; crane 
capacity required in either (or both) the airlock and the high bay; the lift height for 
both airlock and highbay areas; power requirements; cleanliness; E.C.5. 
(Environmental Control System); Humidity and Temperature; inert gas requirements 
(6N2, GHe); RF systems support (by frequency bands), and an identification of the 
fact that a specific subtask contains hazardous operations. A total of 35 individual 
facility requirements are identified for each subtask. See Appendix A, Section 6, 
page 91, for an example of the details contained on a RIS facilities page. 

GSE/STE resouces required for each subtask are identified under the equipment 
section of the RIS and include items such as; OTV adapter, breakout boxes, air 
pallet, special hoisting and handling equipment, and the NASA canister or the OTV 
transporter. 

Each RIS can be coded with a Primary key and a series of Secondary keys. These 
keys, in turn, are then used by the NASA RECON system to identify the associated 
technology items contained in that data base. 

TECHNOLOGY IDENTIFICATION 

Early in the study it was determined that a large amount of information detailing 
the availability of automation-related technology was available, on-line, in several 
data bases such as NAS A/RE CON, NT IS, INSPEC, and others. AH of these data bases 
have a major problem in extracting specific, applicable information that may be 
directly applied to a particular problem. 

Avery large amount of New Technology related information is contained in these 
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data bases. Only a small percentage, 1-2%, of the 45 to 5 million citations 
currently contained in the NASA RECON data base are directly related to automation 
for the time period of 1982 thru 1985. To identify any subset of information, the 
data base is searched by use of a defined set of key words which are contained in 
its Thesaurus. In the case of NASA RECON, its Thesaurus contains many (but not 
anywhere near all) of the key words available. This limitation is necessary to 
keep the Thesaurus, which is distributed in hard copy, to a manageable size. Even 
then it is usually necessary to sub-divide this information into a number of 

volumes, usually 1 or 2. The NASA RECON Thesaurus, Vol. 1, for example, has in 
excess of 800 pages. 

Although this makes the reference volume for key words manageable, at least in 
size, it does introduce another problem of its own, (data handling). Use of the 
supplied thesaurus and its key words will normally yield either NO information or 
VOLUMES of data that must be manually reviewed. The process of reviewing large 
amounts of information manually in search of those few items of major interest is 
very tiring. The engineer rapidly loses interest because the extensive time required 
to read all that material strains human patience and stamina. 

In the case of this Study, the problem was to identify automation technology that 
would (or could) be used to reduce both serial time and manpower requirements 
associated with the completion of each subtask activity. A new thesaurus, tailored 
to the areas of interest, was developed by extracting additional key words from the 
citations themselves. These additional key words, not presently in the RECON 
Thesaurus, are then made available for use in searching the on-line data base to 
provide the study team with realistic, time efficient access to related technology 
and information. This engineering tool, called the AT KB (Automation Technology 
Knowledge Base ), was evolved as a way to quickly identify available automation 
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technology information in the NASA RECON data base to support Study objectives. 


Utilizing this additional set of ordered keys in the form of an expanded thesaurus 
allowed the study team members to have rapid access to the specific information 
of interest to them. The alternate method was to expend large amounts of time 
manually reviewing the information obtained by using the published (un-expanded) 
version of the Thesaurus. 

The process of using the expanded thesaurus is straight forward and is to be used 
on-line with NASA/RECON. Following is a description of how the ATKB Thesaurus 
would be used. Both Primary and Secondary Keys are listed in the ATKB Thesaurus 
(see Vol. 4). Using the list of Primary Keys contained in Volume 4, select a Key. 
Use this key to query NASA/RECON. Depending on the Primary Key you selected, you 
will end up with a set of citations. The number of citations in this set may be very 
large. If there are more citations in this set than you wish to review, select one or 
more related keys from the list of Secondary Keys to help you limit the information 
selection previously identified by using only the Primary Key. The number of 
citations associated with each Secondary Key is indicated in the ATKB Thesaurus. 
While this will give you little or no indication of how many citations will result 
from the combination of Keys, one does at least have the preliminary information 
that the number of citation(s) obtained will be no more that the smallest number 
associated with any of the Keys selected for the sorting process. The system will 
combine these Keys as a "logic AND set". The result of this is that only those 
citations having the selected Keys in common will be listed. Once the identified set 
is of a manageable size, the citations can be reviewed manually by using the 
NASA/RECON display function. 
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FACILITY IDENTIFICATION 


To aid in identifying the facility resources required to process the GBOTV and/or 
the SBOTV through the ground facilities at KSC, a software application package 
was developed using a general purpose Data Base Management System known as 
Data Flex. This software application uses the facility requirements identified on 
the second page of each Ground Based RIS set as the basic requirements input. The 
resources currently available in the KSC facilities considered to be potential 
candidates for use by the OTV Program were digitized in a format identical to that 
used for the identification of facility requirements on the RIS's. These individual, 
detailed Baseline Facilities capabilities are shown in Appendix A, on pages 91-97. 
The “facility capabilities" were digitized in this format for use in automated, 
comparison analyses programs developed especially for that purpose. 

The software will accummulate a composite set of facility requirements from any 
sequential numeric grouping of the RIS's. The Tasks were grouped into two task 
groups, Task Numbers 1 thru 13 and Tasks 34 thru 39 (Refer to pages 98 and IOO in 
Appendix A). Composite facility requirement(s) were accummulated for each Task 
Group. The tasks were grouped this way because the identified tasks are the tasks 
that would be accomplished at KSC in the OTVPF — they exclude the tasks to be 
performed at the launch pad since that is a separate, required facility at KSC. 

Each composite facility requirement is then compared to each of the Baseline 
Facility capabilities and generates a relative score that indicates how each 
facility weighs against the composite requirements (Refer to Appendix A, page 
102) in relation to the other facilities in the set. There is no perfect score but a 
high score is better than a low score. Each requirement can be individually 
weighted such that a higher priority can be given to selected requirements (such as 
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physical size, crane capacity, or other selection) while maintaining a lower 
priority for other items like E.C.S, Humidity, or Potable Water. In this manner, if 
some items being evaluated are more critical, expensive, difficult, or whatever; a 
sort of games-manship can be played by providing different weighting factors to 
the various items, depending upon their relative importance in the matter being 
considered. The system is not presently user-friendly so this games-manship 
cannot be easily accomplished — nor can it be done in real time. In the current 
configuration, the entire program has to be recompiled each time a factor is 
changed. 

Once the system has identified the facility with the "Best Fit", those modifications 
required to make the "Best Fit" facility match the composite requirements are 
generated (Refer to pages 99 and 102). The Modifications report identifies the 
additions that must be made to the “Best Fit” Facility. In numeric fields like 
"Airlock", "High Bay", etc., the numberts) indicated in the report are those positive 
deltas in the specific field, for that facility, to bring that particular field up to 
meet the composite requirement where the number appears. In non-numeric fields 
like "Paging”, "Vacuums", and "Shop Air”, etc., an ”N" indicates NO modification is 
required while a ”Y“ indicates a modification IS required. No indication is currently 
provided as to how much, if any, a facility exceeds any of the composite facility 
requirements. 


MANPOWER 

All manpower numbers: number of heads (by skill), serial time and manhours (each 
on a per subtask basis) have been accumulated and compiled in spreadsheet format 
for both the Ground Based and the Space Based flows. This basic data is included as 
Appendices A and B to Vol 5 so that anyone can run whatever analyses may be of 
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interest or that apply to his/her particular interest or concern. 




For purposes of this Study, the spreadsheets were summarized at the task level on 
separate sheets and the analyses were made on the results shown on those pages. 
See pages 112, 126, 130, 134, 138 and 152 of Appendix A for the pages 
developed for Ground Based and for Space Based flows. As is apparent, the flow 
elements in the original flow that do not apply to the particular flow being 
considered were only lined out (not deleted) so that whatever deletions were made 
for analysis purposes would be readily apparent, even to the casual observer. 

Different types of displays were then developed to portray the data. Several sets 

of samples are provided in Appendix A to this document. Some of those provided 
are: 

1. Manpower "line graphs" that show the number of heads in each of three 

skills; technician, quality and engineering for each subtask, starting 
on page 106 of Appendix A 

2. Manpower "area charts” that show the same sets of manpower in a 

"stacked” format that more clearly show crew sizes for those same 
tasks are provided on the same pages to facilitate comparison. 

3. Combined sets of "pie charts" showing Serial Time and Manhours (as two 

separate charts on the same page) were developed; for example, the 
Serial Hours and Manhours chart for the GBOTV - FIRST NOMINAL FLOW 
on page 128 of Appendix A. This type of chart shows both a numeric 
value and a percentage number of the whole set for each "pie segment" 
of the chart. 

4. A comparison of time and manpower requirements between the Nominal 

Flow and the Recurring Flow (using the Nominal Flow as the base 
number) is shown on page 132 of the Appendix. The amount of the 
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Nominal Flow deleted for the Recurring Flow is shown (as a separated 
pie section). Both the numeric value and the percentage of the whole 
set for each "pie segment" on the chart are shown. 

SUMMARY 

A series of Operational Design Drivers (11) were identified during the Study. These 
are shown on pages 168 thru 170 in Appendix A. Several of these could have 
significant impact(s) on Program costs. These recommendations, for example, 
include such items as: item 1, complete factory assembly and checkout prior to 
shipment to the ground launch site (KSC) to make significant reductions in time 
required at the launch site as well as overall manpower required to do the extra 
work (this would drive front end “vehicle delivery costs" at the contractor plant 
however); item 9, minimize use of non-standard equipment when orbiter provided 
equipment is available to support launch and/or recovery operations; and item 10, 
require commonality (or interchangeability) of subsystem equipment elements that 
are common to the Space Station, OMV and/or OTV systems. 

In addition to these items of interest, several additional items were identified 
that will require a significant amount of management attention (and direction) to 
resolve. The more significant of these are probably items 10 through 15 on pages 
171 and 172 of Appendix A. 

Key elements of the Space Based Processing Plan are shown on page 173 of 
Appendix A along with comparative costs for ground based labor and Space Station 
IVA and/or EVA activities. The relationship between these types of manpower and 
their relative costs will clearly drive the requirement for a vehicle that is highly 
automated and a Space Station facility that utilizes a very high degree of robotics 
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for repetitive tasks that would otherwise require extensive IVA and EVA support 
for vehicle processing at the Space Station.. 

OTV /Space Station operational planning must continue so that the necessary "scar” 
to support OTV processing concepts can be properly planned and approved for Space 
Station structure design tasks that will begin their design phase(s) in the near 
future. It is recognized that the OTV Program “needs” will be quite a while in the 
future and the actual facility and equipment will probably not be provided, nor the 
installation(s) take place, until after the Station has been in orbit for some time. 

The requirement establishing basic equipment commonality (or 
interchangeability) for the Space Station, OMV and OTV subsystem equipment 
elements must be put in effect in the immediate future if any significant, over-all 
cost savings and benefits are to be realized by NASA. Equipment design concepts 
are rapidly moving forward and the time when this kind of requirement can be 
effectively implemented by the responsible NASA Centers and their respective 
contractors is fast disappearing. 
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IMPLEMENTED FOR SPACE-BASED MISSIONS. SHOW WHICH OF THESE APPROACHES 
CAN BE TRANSLATED TO GROUND APPLICATIONS TO STREAMLINE GROUND-BASED 
OPERATIONS AND THEREBY PROVIDE AN ORDERLY EVOLUTION FROM GROUND TO 
SPACE BASED. 
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SPACE STATION PROCESSING. 
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STATION AND 0MV STUDIES 



OTV TEST PHILOSOPHY 
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REDUNDANT FLIGHT HARDWARE (ON-BOARD SYSTEM) 

0 WILL BE UNDER CONTINOUS (OR ROUTINE) SELF CHECK 

0 VERIFIES TOTAL SYSTEM CAPABILITY AT ANY TIME 
0 REDUCES TEST TIME 
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0 ENHANCES "LAUNCH ON TIME" PROBABILITY FOR FLIGHT HARDWARE BECAUSE 
PROBLEMS WILL BE RESOLVED PRIOR TO THE AVAILABILITY OF "FLIGHT 
CERTIFIED" HARDWARE AT THE LAUNCH SITE 


OTV TEST PHILOSOPHY 
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GROUND BASED 

0 ASSEMBLV OF A GROUND BASED VEHICLE WILL UTILIZE LIFTING SLINGS, 
HANDLING FIXTURES, OVERHEAD CRANES AND TAG LINES. 

0 EXISTING CONTAMINATION CONTROL PRACTICES AND SAFETY REQUIREMENTS 
FOR HAZARDOUS OPERATIONS WILL BE FOLLOWED 
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OTV TEST PHILOSOPHY 
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A PERMANENT RECORD OF THE COMPLETED PROCEDURE WILL PROVIDE A 
QUALITY CONTROL AND HISTORICAL RECORD OF THE AUTHORIZATION, 
SEQUENCING, TEST REQUIREMENT VERIFICATION, PROPER SYSTEM 
OPERATION AND COMPLETION OF THE COMPUTER CONTROLLED 
PROCEDURES. 
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data analysis at the checkout station in the otv cs-g will be to 

CONFIRM SYSTEM FAILURE AND VERIFY ORU NEEDING REPLACEMENT. 
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PROVIDE FOR HAZARDOUS VEHICLE PROCESSING 
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FUNCTIONAL FLOW BLOCK IDENTIFICATION NUMBERS ARE CONSISTENT WITH THE FLOW FOR THE GROUND 
BASED PAYLOAD BAY CRYO CONFIGURATION. TASKS WITH DECIMAL NUMBERS ARE NEW FUNCTIONS ON 
THIS FLOW -- MISSING NUMBERS ARE G.B. OTV FUNCTIONS NOT REQUIRED FOR THE S.B. FLOW. 
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TIMELY MANNER TO SUPPORT VEHICLE PROCESSING 
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IN ORDER TO REALIZE THE SIGNIFICANT OVERALL COST SAVINGS THAT COULD RESULT FROM 
COMMONALITY FOR 0MV,0TV, AND SPACE STATION EQUIPMENTS, SYSTEMS,AND OPERATIONAL 
PRACTICES; NASA MUST MAKE AND IMPLEMENT A DECISION EARLY IN THE DEVELOPMENT CYCLE 
AT THE PROGRAM LEVEL TO MAKE COMMONALITY A BASIC PROGRAM REQUIREMENT 
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APPENDIX B 


FINAL PRESENTATION ATTENDEES 



m IPAGE BLANK NOT FILMED 
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ORBITAL TRANSFER VEHICLE 
LAUNCH OPERATIONS STUDY 


FINAL PRESENTATION—KSC— JAN. 31, 1986 


ATTENDEES 

ORGANIZATION/ 
MAIL CODE 

PHONE 

DESIRE 

FINAL REPORT 

BILL CASE 

MMC-G 

867-4535 

YES 

BILL SHAPBELL 

KSC/SS-OCO 

867-4176 

YES 

TOM DUNCAN 

MMC-G 

867-3142 

NO 

CHARLES GARNER 

MMC-30 

867-7737 

YES 

BRUCE LARSEN 

PT-FPO 

867-2780 

NO 

DENNIS MATTHEWS 

PT-FPO 

867-2780 

NO 

ANDY ANDERSON 

SS-SEI 

867-4773 

NO 

JIM HARRELL 

PT-PAT 

867-2544 

NO 

GEORGE MOSAKOWSKI 

PT-PMO 

867-3494 

NO 

BILL DICKINSON 

PT-FPO 

867-2780 

YES 

JIM SPEARS 

PT-TPO 

867-7705 

YES 

WENDELL CLARK 

BAC-HSV 

895-7474 

YES 

DEAN MOREHEAD 

BAO-ELS 

853-7447 

YES 

JOHN TWIGG 

CP-FSO 

867-4670 

YES 

CHUCK McEACHERN 

CS-SED-3 

867-4787 

NO 

PAUL KOLASKY 

CP-FSO 

867-4670 

YES 

BILL KETCHUM 

GD/SSD Cl-7103 

547-7153 

YES 

LYLE BARNEY 

MDAC-KSC 

867-4959 

YES 

HOWELL HILTON 

KSC/DF-PEO-C 

867-3210 

YES 

DAVE MOJA 

PT 

867-3494 

NO 

DAVID LOWRY 

FC-51 

853-6001 

YES 
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ORBITAL TRANSFER VEHICLE 
LAUNCH OPERATIONS STUDY 

FINAL PRESENTATION—MSFC— FEB. 13, 1986 


'l 


ATTENDEES 

ORGANIZATION/ 

NAIL CODE 

PHONE 

JOHN TWIGG 

K5C/CP-F50 

823-4670 

M. DILLARD 

MSFC-KAZI 

453-4955 

DON PERKINSON 

MSFC-PD24 

453-4195 

JOE LOWERY 

M5FC-PD33 

453-4259 

JAMES SANDERS 

PD 13 

453-3229 

AL HARAWAY 

B0EING-H5V 

895-7137 

BART BARISA 

MSFC/PD34 

453-3937 

GARY JOHNSON 

MSFC/PF20 

453-0167 

MILT PAGE 

MSFC/PF20 

453-0167 

LEE VARNADO 

MSFC/PF20 

453-0167 

KEITH CHANDLER 

BOEING-FC 

783-0220 

DON SAXTON 

MSFC/PF20 

453-0167 

BILL DICKINSON 

KSC/PT-FPO 

823-2780 

B. RUTHERFORD 

MSFC/PP03 

453-0467 

UWE HUCTER 

M5FC/PD22 

453-4263 

DONALD BISHOP 

MSFC/PP04 

453-4024 

CARMINE De SANCTIS 

MSFC/PS02 

453-3430 

W. A. FERGUSON 

MSFC/PP02 

453-3713 

RODGER ROMANS 

MSFC/PP04 

453-4024 

JIM STEINCAMP 

MSFC/PD34 

453-3938 
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